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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 156 

13 Απριλίου 2007 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ 

Αριθμ. 472 

Ο Δήμαρχος Λαγκαδιών διακηρύσσει την επιλογή 
αναδόχου, με ανοικτή διαδικασία, με το σύστημα υπο¬ 
βολής προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδο- 
ποιημένων τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας 
των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
(άρθρο 4 παράγραφος 4β του ν.1418/1984 και άρθρο 7 
του π.δ. 609/1985) για την εκτέλεση του έργου «Βελτί¬ 
ωση - κατασκευή δικτύου εσωτερικής οδοποιίας Δ.Δ. 
Λαγκαδιών και συνοικισμών του Δήμου (Ασφαλτοστρώ¬ 
σεις)». 

2.0 συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης/Υπηρεσίας του 
έργου ανέρχεται σε 357.000,00 ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών: 206.165,70 €. 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 
37.109,83 € 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 36.724,47 €. 

Σύνολο (Δημοπρατούμενο Αντικείμενο): 280.000,00 € 

Αναθεώρηση: 20.000,00 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 57.000,00 € 

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή του 
οικισμού Λαγκαδιών και του συνοικισμού Καλονερίου 
του Δήμου Λαγκαδιών του Ν. Αρκαδίας. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 
1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 
3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση 
στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του τεύχους της 
αναλυτικής διακήρυξης. Κριτήριο για την ανάθεση της 
σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα 
ορίζεται στο ν. 3263/2004. 

5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του 
Δήμου Λαγκαδιών στα Λαγκάδια (έδρα) Ν. Αρκαδίας. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 22η Μαίου 2007, 
ημέρα (Τρίτη) και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 


την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία (η οποία δεν είναι απαραίτητο να 
είναι και πάλι Τρίτη) που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
φαξ πέντε (5) τουλάχιστον, ημέρες πριν τη νέα ημε¬ 
ρομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν 
το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 
παρ. 44 του ν. 1418/1984. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας 
κατατίθεται από όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί είτε 
από κοινό εκπρόσωπο τους σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισ¬ 
σοτέρων προσφερόντων / διαγωνιζομένων από το ίδιο 
φυσικό πρόσωπο. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη 
- μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν 
κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμ¬ 
βάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους 
και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό 
δεν έχει ευθύνη, για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της 
προσφοράς στο πρωτόκολλο της. Όσον αφορά στην 
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, θα είναι 
δημόσια και θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως αυτή 
αναγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος Ο.Π.Α.Α.Χ. 

7. Εφόσον εφαρμόζεται το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προ¬ 
σφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 
4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985), δεν προβλέπεται η υποβολή εναλλακτικών 
προσφορών με βάση το άρθρο 14 του π.δ. 609/1985. 

8. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 1η, 2η, ή 3η (εντός Νομού έδρα ή δεύτερο 
Νομό επιλογής) τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας. 
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β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με τη 
μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα 
με το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές του 
ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλά¬ 
δα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του 
Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από μετάφρασή τους 
στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 5.600,00 ευρώ 
(2%) του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, 
οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο Λαγκαδιών και σε 
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της και θα παρέχονται όπως 
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Η 
ως άνω εγγυητική επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος 
που όμως δε θα είναι μικρότερη των 210 ημερολογιακών 
ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

10. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορί¬ 
ζεται σε 6 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της. 

11. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν πε¬ 
νήντα (150) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή 
της σύμβασης. 


12. Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στο 
διαγωνισμό υποχρεούνται να προσκομίσουν: 

• Όλα τα έγγραφα -δικαιολογητικά που νομιμοποιούν 
το Πρόσωπο (Μεμονωμένη Ε.Ε. ή Κοινοπραξία Ε.Ε.) που 
συμμετέχει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

• Το πρωτότυπο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. 
(ή σε άλλο επαγγελματικό μητρώο ή κατάλογο). 

• Ταυτόχρονα, τόσο τον φάκελο με όλα τα απαραί¬ 
τητα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται 
στη διακήρυξη και στις διατάξεις των ν. 1418/1984 και 
3263/2004 και των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών 
διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) που εκδό- 
θηκαν προς εκτέλεση τους, όσο και τον σφραγισμένο 
φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 

13. Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών Χρη¬ 
ματοδοτικής και Οικονομικής Ικανότητας υφίσταται στις 
περιπτώσεις δημοπράτησης έργων με συνολικό προϋ¬ 
πολογισμό ανώτερο της 4ης τάξης του ΜΕΕΠ (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

14. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 και 9 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται 
σε μία μόνο σειρά για κάθε ενδιαφερόμενη Ε.Ε., από το 
Δήμο Λαγκαδιών, Λαγκάδια Αρκαδίας, τηλ.: 27950-43211 
και ΐαχ: 27950-43215. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό (Δήμος 
Λαγκαδιών), μέχρι και την 17.5.2007 (ημέρα Πέμπτη) και 
εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργό¬ 
τερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Σημειώνεται ότι στις 
νέες ημερομηνίες (των επαναληπτικών δημοπρασιών) 
μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγω¬ 
νισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι 
που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. 
Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι 
και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα 
του διαγωνισμού δεν προσμετράται). Γ ια την παραλαβή 
των τευχών οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν Γραμμά- 
τιο είσπραξης του Τ.Π.&Δ. της Δ.Ο.Υ. Δημητσάνας δέκα 
πέντε (15) ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στη δαπάνη ανα¬ 
παραγωγής τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ., στα 
γραφεία του Δήμου Λαγκαδιών που διεξάγει το διαγω¬ 
νισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και 
φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε., 
του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβα¬ 
ση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν, να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συ¬ 
νεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, 
πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης 
και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μετα¬ 
φοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για 
την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Περισσότερες πληροφορίες, θα δίνονται καθημερινά 
στα γραφεία του Δήμου Λαγκαδιών κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Λαγκάδια, 11 Απριλίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ 

Αριθμ. 473 

1. Ο Δήμαρχος Λαγκαδιών διακηρύσσει την επιλογή 
αναδόχου, με ανοικτή διαδικασία, με το σύστημα υπο¬ 
βολής προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδο- 
ποιημένων τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας 
των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
(άρθρο 4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 
του π.δ. 609/1985) για την εκτέλεση του έργου «Βελτίω¬ 
ση - κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Λαγκαδιών». 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης/Υπηρεσίας 
του έργου ανέρχεται σε 571.200,00 ευρώ και αναλύεται 
σε: 

Δαπάνη Εργασιών: 339.120,00 €. 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 
61.041,60 €. 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 59.838,40 €. 

Σύνολο (Δημοπρατούμενο Αντικείμενο): 460.000,00 €. 

Αναθεώρηση: 20.000,00 €. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 91.200,00 €. 

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή του 
Δημοτικού Διαμερίσματος Λαγκαδιών του Δήμου Λα¬ 
γκαδιών του Ν. Αρκαδίας. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 
1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 
3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση 
στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του τεύχους της 
αναλυτικής διακήρυξης. Κριτήριο για την ανάθεση της 
σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα 
ορίζεται στο ν. 3263/2004. 

5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του 
Δήμου Λαγκαδιών στα Λαγκάδια (έδρα) Ν. Αρκαδίας. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 8η Μαΐου 2007, 
ημέρα (Τρίτη) και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία (η οποία δεν είναι απαραίτητο να 
είναι και πάλι Τρίτη) που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
φαξ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημε¬ 
ρομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν 
το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 


παρ.44 του ν. 1418/1984. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας 
κατατίθεται από όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί 
είτε από κοινό εκπρόσωπο τους σύμφωνα με τις κεί¬ 
μενες διατάξεις. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή 
περισσοτέρων προσφερόντων / διαγωνιζομένων από το 
ίδιο φυσικό πρόσωπο. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη 
- μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν 
κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμ¬ 
βάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους 
και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό 
δεν έχει ευθύνη, για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της 
προσφοράς στο πρωτόκολλο της. 

Όσον αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών, θα είναι δημόσια και θα ακολουθηθεί η 
διαδικασία όπως αυτή αναγράφεται στην αναλυτική 
διακήρυξη. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος Ο.Π.Α.Α.Χ. 

7. Εφόσον εφαρμόζεται το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προ¬ 
σφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 
4 παράγραφος 4β του ν.1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985), δεν προβλέπεται η υποβολή εναλλακτικών 
προσφορών με βάση το άρθρο 14 του π.δ. 609/1985. 

8. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 1η, 2η, ή 3η (εντός Νομού έδρα ή δεύτερο 
Νομό επιλογής) τάξη για έργα κατηγορίας Υδραυλικά 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
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ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με τη 
μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα 
με το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές 
του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή 
του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από μετάφραση 
τους στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 9.200,00 
ευρώ (2%) του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο Λαγκαδιών 
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέ¬ 
πει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της και θα 
παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 
του π.δ. 609/1985. Η ως άνω εγγυητική επιτρέπεται να 
έχει προθεσμία ισχύος που όμως δε θα είναι μικρότερη 
των 210 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα του 
διαγωνισμού. 

10. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορί¬ 
ζεται σε 6 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της. 

11. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν ογδό¬ 
ντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

12. Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στο 
διαγωνισμό υποχρεούνται να προσκομίσουν: 

• Όλα τα έγγραφα-δικαιολογητικά που νομιμοποιούν 
το Πρόσωπο (Μεμονωμένη Ε.Ε. ή Κοινοπραξία Ε.Ε.) που 
συμμετέχει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

• Το πρωτότυπο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. 
(ή σε άλλο επαγγελματικό μητρώο ή κατάλογο). 

• Ταυτόχρονα, τόσο τον φάκελο με όλα τα απαραί¬ 
τητα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται 
στη διακήρυξη και στις διατάξεις των ν. 1418/1984 και 
3263/2004 και των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών 
διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) που εκδό- 
θηκαν προς εκτέλεση τους, όσο και τον σφραγισμένο 
φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 

13. Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών Χρη¬ 
ματοδοτικής και Οικονομικής ικανότητας υφίσταται στις 
περιπτώσεις δημοπράτησης έργων με συνολικό προϋ¬ 
πολογισμό ανώτερο της 4ης τάξης του ΜΕΕΠ, (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

14. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 και 9 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται 
σε μία μόνο σειρά για κάθε ενδιαφερόμενη Ε.Ε., από το 
Δήμο Λαγκαδιών, Λαγκάδια Αρκαδίας, τηλ.: 27950-43211 
και ίαχ: 27950-43215 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό (Δήμος 
Λαγκαδιών), μέχρι και την 3.5.2007 (ημέρα Πέμπτη) και 


εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργό¬ 
τερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Σημειώνεται ότι στις 
νέες ημερομηνίες (των επαναληπτικών δημοπρασιών) 
μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγω¬ 
νισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι 
που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. 
Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι 
και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα 
του διαγωνισμού δεν προσμετράται). Γ ια την παραλαβή 
των τευχών οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν Γραμμά- 
τιο είσπραξης του Τ.Π.&Δ. της Δ.Ο.Υ. Δημητσάνας δέκα 
πέντε (15) ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στη δαπάνη ανα¬ 
παραγωγής τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα 
γραφεία του Δήμου Λαγκαδιών που διεξάγει το διαγω¬ 
νισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και 
φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη -μέλη της 
Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη 
σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν 
να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν 
συνεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, 
πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης 
και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω 
των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών 
μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη 
για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Περισσότερες πληροφορίες, θα δίνονται καθημερινά 
στα γραφεία του Δήμου Λαγκαδιών κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Λαγκάδια, 11 Απριλίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ 

Αριθμ. 471 

1. Ο Δήμαρχος Λαγκαδιών διακηρύσσει την επιλογή 
αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το σύστημα υποβο¬ 
λής προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιη- 
μένων τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των 
προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρ¬ 
θρο 4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985) για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση 
αγροτικών δρόμων Δ.Δ. Λευκοχωρίου και συνοικισμών 
Τουθόα και Φούσκαρι του Δήμου Λαγκαδιών». 

2.0 συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης/Υπηρεσίας του 
έργου ανέρχεται σε 431.970,00 ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών: 252.033,40 €. 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 
45.546,01 €. 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 44.420,59 €. 
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Σύνολο (Δημοπρατούμενο Αντικείμενο): 343.000,00 

€. 

Αναθεώρηση: 20.000,00 €. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 68.970,00 €. 

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή του 
Δημοτικού Διαμερίσματος Λευκοχωρίου και των συνοι¬ 
κισμών Τουθόα και Φούσκαρη του Δήμου Λαγκαδιών 
του Ν. Αρκαδίας. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 
1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 
3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση 
στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του τεύχους της 
αναλυτικής διακήρυξης. Κριτήριο για την ανάθεση της 
σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα 
ορίζεται στο ν. 3263/2004. 

5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του 
Δήμου Λαγκαδιών στα Λαγκάδια (έδρα) Ν. Αρκαδίας. 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 15η Μαίου 2007, 
ημέρα (Τρίτη) και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία (η οποία δεν είναι απαραίτητο να 
είναι και πάλι Τρίτη) που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
φαξ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημε¬ 
ρομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν 
το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 
παρ. 44 του ν. 1418/1984. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας 
κατατίθεται από όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί 
είτε από κοινό εκπρόσωπο τους σύμφωνα με τις κεί¬ 
μενες διατάξεις. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή 
περισσοτέρων προσφερόντων / διαγωνιζομένων από 
το ίδιο φυσικό πρόσωπο. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που 
προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και 
από κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. 
για τις δημόσιες συμβάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την 
προσφορά τους και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει 
το διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη, για την τυχόν εκπρόθε¬ 
σμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλο της. Όσον 
αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, 
θα είναι δημόσια και θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως 
αυτή αναγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος Ο.Π.Α.Α.Χ. 

7. Εφόσον εφαρμόζεται το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προ- 
σφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 
4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985), δεν προβλέπεται η υποβολή εναλλακτικών 
προσφορών με βάση το άρθρο 14 του π.δ. 609/1985. 

8. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 


ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 1η, 2η, ή 3η (εντός Νομού έδρα ή δεύτερο 
Νομό επιλογής) τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με τη 
μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα 
με το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές 
του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. 
ή του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από μετάφραση 
τους στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 6.860,00 
ευρώ (2%) του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο Λαγκαδιών 
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέ¬ 
πει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της και θα 
παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 
του π.δ. 609/1985. Η ως άνω εγγυητική επιτρέπεται να 
έχει προθεσμία ισχύος που όμως δε θα είναι μικρότερη 
των 210 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα του 
διαγωνισμού. 

10. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορί¬ 
ζεται σε 6 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της. 
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11. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν ογδό¬ 
ντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

12. Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στο 
διαγωνισμό υποχρεούνται να προσκομίσουν: 

• Όλα τα έγγραφα - δικαιολογητικά που νομιμοποιούν 
το Πρόσωπο (Μεμονωμένη Ε.Ε. ή Κοινοπραξία Ε.Ε.) που 
συμμετέχει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

• Το πρωτότυπο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. 
(ή σε άλλο επαγγελματικό μητρώο ή κατάλογο) 

• Ταυτόχρονα, τόσο τον φάκελο με όλα τα απαραί¬ 
τητα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται 
στη διακήρυξη και στις διατάξεις των ν. 1418/1984 και 
3263/2004 και των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών 
διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) που εκδό- 
θηκαν προς εκτέλεση τους, όσο και τον σφραγισμένο 
φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 

13. Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών Χρη¬ 
ματοδοτικής και Οικονομικής ικανότητας υφίσταται στις 
περιπτώσεις δημοπράτησης έργων με συνολικό προϋ¬ 
πολογισμό ανώτερο της 4ης τάξης του ΜΕΕΠ (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

14. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 και 9 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται 
σε μία μόνο σειρά για κάθε ενδιαφερόμενη Ε.Ε., από το 
Δήμο Λαγκαδιών, Λαγκάδια Αρκαδίας, τηλ.: 27950-43211 
και ίαχ: 27950-43215. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό (Δήμος 
Λαγκαδιών), μέχρι και την 10.5.2007 (ημέρα Πέμπτη) και 
εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργό¬ 
τερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Σημειώνεται ότι στις 
νέες ημερομηνίες (των επαναληπτικών δημοπρασιών) 
μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγω¬ 
νισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι 
που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. 
Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι 
και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα 
του διαγωνισμού δεν προσμετράται). Για την παραλαβή 
των τευχών οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν Γραμμά- 
τιο είσπραξης του Τ.Π.&Δ. της Δ.Ο.Υ. Δημητσάνας δέκα 
πέντε (15) ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στη δαπάνη ανα¬ 
παραγωγής τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα 
γραφεία του Δήμου Λαγκαδιών που διεξάγει το διαγω¬ 
νισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και 
φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη -μέλη της 
Ε.Ε,, του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη 
σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν 
να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν 
συνεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, 
πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης 
και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω 


των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών 
μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη 
για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Περισσότερες πληροφορίες, θα δίνονται καθημερινά 
στα γραφεία του Δήμου Λαγκαδιών κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Λαγκάδια, 11 Απριλίου 2007 

Ο Δήμαρχος 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 

Αριθμ. 1596 

Ο Δήμαρχος Αγίου Μηνά διακηρύττει ότι εκτίθεται σε 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφο¬ 
ράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 
6 του π.δ. 609/1995 κατ’ εφαρμογή του ν. 3263/2004 όπως 
έχει συμπληρωθεί μέχρι σήμερα, για την ανάδειξη ανα- 
δόχου του Υποέργου 1: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ (ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ) 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ» της Ενταγμένης Πρά¬ 
ξης «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ (ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ» 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατουμένων εργασι¬ 
ών ανέρχεται στο ποσό των 442.476,85 ευρώ χωρίς το 
ΦΠΑ. 

Το υποέργο εντάσσεται στην κατηγορία των ΕΡΓΩΝ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και χρηματοδοτείται από Κοινοτικούς Πό¬ 
ρους (ΕΓΤΠΕ) με ποσοστό 85,00% και Εθνικούς Πόρους 
με ποσοστό 15,00% μέσα από το Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕ¬ 
ΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
2000-2006». 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την αρμόδια επι¬ 
τροπή την 8η Μαΐου 2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 
π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Αγίου 
Μηνά. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές: Στον διαγωνισμό 
δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις με έδρα 
το Νομό της Χίου και σε έναν δεύτερο της επιλογής 
τους: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 1η, 2η ή 3η τάξη για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

2. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις με έδρα 
εκτός Νομού Χίου: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 1η ή 2η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
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δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

3. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 
εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των (8.850,00) ευρώ σε μορφή γραμματίου του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επι¬ 
στολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν 
από τα γραφεία του Δήμου Αγίου Μηνά και στο τηλέφω¬ 
νο 2271351414, αρμόδιος Δεληγιάννης κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Θυμιανά, 11 Απριλίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΡΑΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 

Αριθμ. 1595 

Ο Δήμαρχος Αγίου Μηνά διακηρύττει ότι εκτίθεται σε 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφο¬ 
ράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 
6 του π.δ. 609/1985 κατ’ εφαρμογή του ν. 3263/2004 
όπως έχει συμπληρωθεί μέχρι σήμερα, για την ανάδειξη 
αναδόχου του Υποέργου 1: «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ» της Ενταγμένης Πράξης «ΒΙΒΛΙ¬ 
ΟΘΗΚΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ.» 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατουμένων εργασιών 
ανέρχεται στο ποσό των 22.845,09 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. 

Το υποέργο εντάσσεται στην κατηγορία των ΟΙΚΟ¬ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και χρηματοδοτείται από Κοινοτι¬ 
κούς Πόρους (ΕΓΤΠΕ) με ποσοστό 75,00% και Εθνικούς 
Πόρους με ποσοστό 25,00% μέσα από το Πρόγραμμα 
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006». 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την αρμόδια επι¬ 
τροπή την 15η Μαίου 2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 
π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Αγίου 
Μηνά. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον: 


1. Με έδρα το νομό της Χίου και γειτονικούς νομούς 
ανήκουν στην Α1, Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

2. Με έδρα την υπόλοιπη Ελλάδα εφόσον ανήκουν 
στην Α1, Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟ¬ 
ΜΙΚΑ. 

β. Εγγεγραμμένες στο οικείο Νομαρχιακό Μητρώο 
(εμπειροτέχνες) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 
αντίστοιχου δυναμικότητας με τον προϋπολογισμό του 
Δημοπρατούμενου έργου. 

γ. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

δ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 
πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των (456,90) ευρώ σε μορφή γραμματίου του Τα¬ 
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστο¬ 
λή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν 
από τα γραφεία του Δήμου Αγίου Μηνά και στο τηλέφω¬ 
νο 2271351414, αρμόδιος Δεληγιάννης κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Θυμιανά, 11 Απριλίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΡΑΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Αριθμ. 10980 

Ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Αττικής, διακηρύσσει 
την με ανοικτή δημοπρασία σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα, και το ν. 3263/2004 
επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:« ΚΑ¬ 
ΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 2007». 

Προϋπολογισμός δημοπράτησης ενενήντα δύο χιλι¬ 
άδες οκτακόσια είκοσι (92.820,00) ευρώ συμπεριλαμ¬ 
βανομένων της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 5/2007 μελέτη της ΤΥ του Δήμου με 
προθεσμία περαιώσεως του έργου δώδεκα (12) μήνες. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα επί μέρους ποσοστών εκπτώσεων 
κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομα- 
δοποιημένων τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομαλό- 
τητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (Αρθρο 4 
παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985.) 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, 
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οδός Αγ. Δημητρίου αρ. 55 και ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής την ημέρα Τρίτη 8.5.2007 ώρα λήξης της 
υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Συμμετοχή στο διαγωνισμό εφόσον διαθέτουν τα απα¬ 
ραίτητα επαγγελματικά προσόντα, δικαιούνται: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2,1η τάξη εντός 
και εκτός Νομού έδρας για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟ¬ 
ΜΙΚΑ και Α1, Α2,1η τάξη εντός και εκτός Νομού έδρας 
για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις ανωτέρω του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η εγγυητική επιστολή για την συμμετοχή στον διαγω¬ 
νισμό, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό ισχύος (άρθρο 
23 του π.δ. 609/1985 όπως ισχύει) και θα ανέρχεται στο 
2% του προϋπολογισμού της μελέτης δηλαδή 1.552,93 
ευρώ και θα απευθύνεται στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής προσφοράς, καθώς 
και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται, διατί¬ 
θενται από το Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός 
Αγ. Δημητρίου 55. Πληροφορίες Τ.Υ. 3ος όροφος, τηλ. 
2109702500 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00 - 
12.00, μέχρι την Πέμπτη 3 Μάΐου 2007 με την καταβολή 
10,00 ευρώ. 

Αθήνα, 8 Απριλίου 2007 

Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Αριθμ. 10894 

1. Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας προκηρύσσει δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
σύμφωνα με το σύστημα «προσφορά επιμέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας» του άρθρου 
4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 
του π.δ. 609/1985 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
των εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΑ Δ.Δ. 
ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΘΟΥΡΙΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 
83.000,00 € με ΦΠΑ. 


Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία Οδοποιίας, με προϋπολογισμό 
67.721,63 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα). 

2. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο¬ 
πράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από την Τεχνική 
Υπηρεσία, οδός Βασ. Κων/νου 11. Πληροφορίες Καργι- 
ωτίδου Γεωργία, τηλ.: 25520 81413 και φαξ: 25520 81425. 
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομένους 
από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι και την 
Πέμπτη 10.5.2007. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορη¬ 
γούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης 
ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για 
την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλ¬ 
λουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται 
σε 15,00 ευρώ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 
κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων υπόδειγμα τύπου Β. 

3. Η δημοπρασία θα γίνει, σύμφωνα με την παράγραφο 
2α του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 όπως αυτός ισχύει 
και με τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004, στα γρα¬ 
φεία του Δήμου Ορεστιάδας στις 15.5.2007, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 15.5.2007, ημέρα 
Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 
η 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
φαξ ή και με θ-ηπαίΙ (εφόσον υπάρχει) πέντε (5) τουλάχι¬ 
στον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν 
τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η 
ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη 
φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν α’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του 
διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1, Α2, 1ης τάξης για έργα κατηγορίας 
Οδοποιίας: 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
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εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη ....του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας., 

με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του 
ν. 1418/84, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινο¬ 
πραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού 
1.354,43 €, θα απευθύνεται στο Δήμο Ορεστιάδας, και 
ισχύς τουλάχιστον 210 ημερών. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι 6 μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ (σε βάρος του 
ΚΑ 30.7323.10 οικονομικού έτους 2007) και υπόκειται 
στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης και κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 
34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α/24.8.1993). 

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε (3) τρεις μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμ¬ 
βασης. 

Ισχύουσες διατάξεις κατασκευής του έργου, ενδεικτι- 
κώς, ο ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985, το π.δ. 171/1987, ο ν. 
2940/2001 όπως ισχύουν σήμερα. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδας. 

Ορεστιάδα, 5 Απριλίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΖΑΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Αριθμ. 10869 

1. ΟΔήμαρχος Ορεστιάδας προκηρύσσει δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
σύμφωνα με το σύστημα «προσφορά επιμέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας» του άρθρου 4 


παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/11985 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
των εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΛΕΠΤΗΣ», προϋπολο¬ 
γισμού μελέτης 20.710,00 € με Φ.Π.Α. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία οδοποιίας με προϋπολογισμό 
16.898,05 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα). 

2. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο- 
πράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθεται από την Τεχνική 
Υπηρεσία, οδός Βασ. Κων/νου 11. Πληροφορίες Κσργι- 
ωτίδου Γεωργία τηλ. 25520 81413 και φαξ 25520 81425. 
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομένους 
από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι και την 
Πέμπτη 10.5.2007. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορη¬ 
γούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης 
ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Γ ια 
την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλ¬ 
λουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται 
σε 15,00 ευρώ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 
κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων υπόδειγμα τύπου Γ. 

3. Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 
2α του άρθρου 4 του ν. 1418/1984, όπως αυτός ισχύει 
και με τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004, στα γραφεία 
του Δήμου Ορεστιάδας στις 15.5.2007, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). Ως 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προ¬ 
σφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 15.5.2007, ημέρα 
Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 
η 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν, 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ ή και με θ-πιαίΙ (εφόσον υπάρχει) πέντε (5) τουλάχι¬ 
στον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν 
τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η 
ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη 
φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του 
διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

4. Στο διαγωνισνό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη του ΜΕΕΠ και 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα 
για έργα κατηγορίας Οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
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κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένων στην τάξη ....του ΜΕΕΠ για έργα 

κατηγορίας., με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 

άρθρου 16 του ν. 1418/84, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού 337,96 
€, θα απευθύνεται στο Δήμο Ορεστιάδας και θα έχει 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι 6 μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ (σε βάρος του 
ΚΑ 30.7323.08 οικονομικού έτους 2007) και υπόκειται 
στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 
27 παρ. 34-37 του ν. 2166/93 (ΦΕκ 137 Α/24.8.1993). 

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 
(31 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Ισχύουσες διατάξεις κατασκευής του έργου, ενδεικτι- 
κώς ο ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985, το π.δ. 17/1987, ο ν. 
2940/2001 όπως ισχύουν σήμερα. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδας. 

Ορεστιάδα, 3 Απριλίου 2007 
Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΖΑΣ 
-♦- 

Ο) 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΑ.Ε. 

Ο Πρόεδρος του Φορέα ΒΕΠΕ - Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Χαλκιδικής Α.Ε., προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδο¬ 


τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟ.ΠΑ. ΖΕΡΒΟ- 
ΧΩΡΙΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 97.639,68 € με Φ.Π.Α., 
με χρηματοδότηση από το Μέτρο 3.4 του ΠΕΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας 34.173,88 € (ήτοι ποσοστό 35%) και από ίδιους 
πόρους του Φορέα 36.465,80€ (ποσοστό 65%). 

Η υποβολή των οικονομικών προσφορών θα γίνει 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρου 4 παρά¬ 
γραφος 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 
609/1985). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Φορέα 
ΒΕΠΕ - Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής στις 24 Απριλί¬ 
ου 2007, ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης επίδοσης προσφο¬ 
ρών την 10.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Αν 
για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία θα διενεργηθεί σε νέα ημε¬ 
ρομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη 
Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους 
έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 
π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύ¬ 
τερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη 
ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, 
στην Α1, Α2 και 1η τάξη ανεξαρτήτως έδρας για έργα 
κατηγορίας Η/Μ, καθώς και στην Α1, Α2 και 1η τάξη ανε¬ 
ξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, και επιχει¬ 
ρήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
αντίστοιχα προσόντα. 

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις των ν. 1418/1984, ν. 3263/2004, π.δ. 609/1985, 
ν. 2545/1997 και π.δ. 214/1999 όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσί¬ 
ας, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 
1668.50 ευρώ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισό¬ 
ποσου γραμματίου του Τ.Π.&Δ. ή εγγυητικής επιστολής 
ανεγνωρισμένης τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Στην περί¬ 
πτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του 
αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 12%, κατά 
την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεού- 
ται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
2 του ν. 3263/2004. 

Ορίζεται συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου 
έξι (6) ημερολογιακούς μήνες. 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση, 
καθώς και τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από τα 
γραφεία του Φορέα ΒΕΠΕ - Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλ¬ 
κιδικής (Αλ. Παπαδιαμάντη 20 - Πολύγυρος - Τ.Κ. 63100) 
μέχρι και την Πέμπτη 19 Απριλίου 2007. 

Πληροφορίες παρέχονται από στελέχη της Αναπτυξια¬ 
κής Εταιρείας Χαλκιδικής καθημερινά κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (Τηλέφωνα: 2371024407 και 2371024507, 
ΐαχ 23710 24314, θ-πιαίΙ 5ΐ3Πΐ3ΐ3ΐ<ί5@3ηθΙΧ3.9ΐ'). 

Πολύγυρος, 3 Απριλίου 2007 

Ο Πρόεδρος 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

Αριθμ. 4721 

1. Ο Δήμαρχος Μεσσήνης διακηρύσσει την επιλο¬ 
γή αναδόχου, με ανοικτή διαδικασία, με το σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποι- 
ημένων τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας 
των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
(άρθρο 4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 
7 του π.δ. 609/1985) για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙ¬ 
ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΜΕΣΣΗΝΗΣ». 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
47.000,00 € και η προσφορά που θα υποβληθεί θα αφο¬ 
ρά το σύνολο του έργου. Ειδικότερα αναλύεται σε: 

Ο προϋπολογισμός (με Γ.Ε. & Ο.Ε. κσι απρόβλεπτα) 
αφορά τις κατηγορίες εργασιών. 

Α. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 23.358,72 €. 

Β. ΔΙΚΤΥΑ 14.524,76 €. 

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι το κλειστό γυ¬ 
μναστήριο του Δ. Μεσσήνης, του Ν. Μεσσηνίας. 

4. Ο διαγωνισμός θσ διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 
1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 
3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση 
στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του τεύχους της 
αναλυτικής διακήρυξης. Κριτήριο για την ανάθεση της 
σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα 
ορίζεται στο ν. 3263/2004. 

5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του 
Δήμου Μεσσήνης στο Δημαρχείο. Δ/νση: Δημάρχου Π. 
Πτωχού, Μεσσήνη Νομού Μεσσηνίας. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 24.4.2007, 
ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών 
η 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η 
δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 
διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, 
θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει 
με Πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης. 

Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν 
το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 
παρ. 44 του ν. 1418/1984. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας 
κατατίθεται από όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί είτε 
από κοινό εκπρόσωπο ταυς σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισ¬ 
σοτέρων προσφερόντων / διαγωνιζομένων από το ίδιο 
φυσικό πρόσωπο. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κρά¬ 
τη - μέλη της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν 
κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμ¬ 
βάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους 
και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό 
δεν έχει ευθύνη, για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της 
προσφοράς στο πρωτόκολλο της. 

Οσον αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών, θα είναι δημόσια και θα ακολουθηθεί η 


διαδικασία όπως αυτή αναγράφεται στην αναλυτική 
διακήρυξη. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ και υπόκεινται στις κρατήσεις που 
προβλέπονται για τα έργα αυτά περιλαμβανομένης 
και της κράτησης 6 του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 
2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α/24.8.1993). 

7. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν είτε στην Α1 τάξη ή στην Α2 τάξη ή στην Ιητάξη 
ή είναι εγγεγραμμένοι σε Νομαρχιακά Μητρώα για έργα 
κατηγορίας Οικοδομικών και Η/Μ. 

Α2. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

Α3. Προερχόμενες από ως ανωτέρω Α2, κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ¬ 
νων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέ- 
σει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων Α1, Α2 και Α3 σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει σπό τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
κσι δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με τη 
μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα 
με το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

8. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές 
του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. 
ή του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από μετάφρασή 
τους στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 757,67 
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ευρώ (2%) του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, οι οποίες θα απευθύνονται είτε στην υπηρε¬ 
σία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατα¬ 
σκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση 
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της και θα παρέχονται όπως 
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. 
Η ως άνω εγγυητική επιτρέπεται να έχει προθεσμία 
ισχύος που όμως δε θα είναι μικρότερη των διακοσίων 
δέκα (210) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα του 
διαγωνισμού. 

9. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορί¬ 
ζεται σε διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
κατάθεσής της. 

10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δύο (2) ημε¬ 
ρολογιακούς μήνες. 

11. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, που θα συ¬ 
μπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δη- 
μοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8 και 9 της αναλυτικής διακήρυξης, 
διατίθενται από το Δημαρχείο του Δήμου Μεσσήνης, 
Οδός: Δημάρχου Π. Πτωχού, Μεσσήνη. Πληροφορίες στο 
τηλ· 27220-22601 και 23843 και ΐαχ: 27220-22752. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό (Δήμος 
Μεσσήνης), μέχρι και την 19.4.2007 και ώρα 14:00. Εφό¬ 
σον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο 
εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή 
της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών 
οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαρα¬ 
γωγής τους, που ανέρχεται σε 10,00 ευρώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κλπ., στα 
γραφεία του Δήμου Μεσσήνης που διεξάγει το διαγω¬ 
νισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και 
φροντίδα τους. 

Περισσότερες πληροφορίες, θα δίνονται καθημερινά 
στα γραφεία του Δήμου Μεσσήνης κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Μεσσήνη, 11 Απριλίου 2007 
Ο Πρόεδρος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 2160 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αχα'ίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 
για.την ανάθεση του έργου: Σήμανση και τοποθέτηση 
χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας στο Ε.Ο. δίκτυο Ν. 
Αχα'ίας, με προϋπολογισμό 200.000,00 ευρώ, μετά του 
ΦΠΑ. 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία έργων οδοποιίας 
με προϋπολογισμό 171.820,72 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8 μηνός Μάίου 2007, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παραλαβής προ¬ 
σφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 


της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Αχα'ίας στην Πάτρα 
Κορίνθου 327, 2ος όροφος από την αρμόδια Επιτροπή. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ηιιεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξίας, εγγεγραμμένοι 
στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν την κατηγορία έργων οδο¬ 
ποιίας και τάξεις Α1, Α2,1η, 2ης ο νόμος ορίζει, β) αλλο¬ 
δαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την 
τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο, κατά τις 
σχετικές διατάξεις του ν. 1418/1984 και του ν. 2229/1994, 
καθώς και της υπ’ αριθμ. ΕΔ2α/01/27 ΦΝ 294/18.3.1985 
και Δ170/03/74/ΦΝ 312/16.12.1994 αποφάσεις Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και 
τα π.δ. 609/1985, π.δ. 472/1985 και π.δ. 368/1994 καθώς 
και των ν. 2940/2001 και ν. 3263/2004. 

Όριο έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 3263/2004 
ορίζεται το 12% επί τοις εκατό. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ. Προ¬ 
καταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.591 ευρώ και ισχύ 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού.. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού προσερχόμενοι όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών Κορίνθου 327, 2ος όροφος μέχρι 
και τις 3.5.2007. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-638216, ίεχ επικοινω¬ 
νίας 2610-638200, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Πολυχρονοπούλου. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων υπόδειγμα τύπου Β'. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Νομαρχιακή Επιτροπή Μελετών και Εκτέλεσης έργων 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχα'ίας. 

Πάτρα, 11 Απριλίου 2007 

Ο Διευθυντής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Αριθμ. 4274668 

Ανακοινώνουμε ότι ο Εθνικός Διαχειριστής Σιδηρο¬ 
δρομικής Υποδομής (ΕΔΙΣΥ Α.Ε.), διενεργεί τους παρα¬ 
κάτω ανοικτούς διαγωνισμούς με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή: 

Αριθμός Διακήρυξης: 7035. Προμήθεια: ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ, ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΑ ΠΕΔΗΣ 
ΠΑ ΤΙΣ Δ/Η ΑΩΤΒΑΝΖ. 

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: 350.748,00 ευρώ συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και απο¬ 
σφράγισης μέχρι την 17η Μαίου 2007, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 11:15 π.μ. στον 4ο όροφο, γραφείο 410, στο κτίριο 
του ΟΣΕ Καρόλου 1-3 Αθήνα. 
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Αριθμός Διακήρυξης: 7036 Προμήθεια: ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΙΛ¬ 
ΤΡΩΝ ΑΕΡΟΣ Υ/Τ ΤΩΝ Α/Α - ΙΟ & Δ/Η ΑΩ-ΤΒΑΝΖ. 

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: 62.834.00 ευρώ συμπερι¬ 
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και απο¬ 
σφράγισης μέχρι την 17η Μάίου 2007, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 11:15 π.μ. στον 4ο όροφο, γραφείο 410, στο κτίριο 
του ΟΣΕ Καρόλου 1-3 Αθήνα. 

Πληροφορίες: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Καρόλου 1-3, 2ος όροφος, 
γραφείο 229-230, τηλ. 210.5297229-30. 

Παραλαβή σχετικών εγγράφων - Διακηρύξεων: Καθη¬ 
μερινώς από 11:00 - 13:30 σε: 

1) ΑΘΗΝΑ: Καρόλου 1 - 3, 2ος όροφος, γραφείο 229- 
230, τηλ. 210.5297229-30. 

2) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μαργαροπούλου 7, τηλ. 2310-599117, 
599122. 

Αθήνα, 4 Απριλίου 2007 
Ο Διευθυντής 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Αριθμ. 4274669 

Ανακοινώνουμε ότι ο Εθνικός Διαχειριστής Σιδηρο¬ 
δρομικής Υποδομής (ΕΔΙΣΥ Α.Ε.), διενεργεί τον παρα¬ 
κάτω ανοικτό διαγωνισμό: 

1) Αριθμ. Διακ: 7028: Ανάδειξη προμηθευτή - επισκευα- 
στή που θ’ αναλάβει τη συντήρηση και επισκευή αρθρω¬ 
τών αξόνων ΘΑΒϋΑΝ των Α/Α ΙΟ και Α/Α ΜΑΝ κανονικής 
και μετρικής γραμμής με καινούργια ανταλλακτικά συνο¬ 
λικής προϋπολογιζόμενης αξίας για δέκα οκτώ (18) μήνες 
986.170 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%, με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και απο¬ 
σφράγισης αυτών μέχρι την 29η Μάίου 2007, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 11.15 π.μ. ακριβώς στον 4ο όροφο γραφείο 
410 στο κτίριο του ΟΣΕ Καρόλου 1-3 Αθήνα. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης 
στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
4.4.2007. 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ, 
καθημερινώς από 11.00 -13.00 σε: 

1) ΑΘΗΝΑ: Καρόλου 1-3, γραφείο 229, τηλ. 210- 5297229- 
230. 

2) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Μαργαροπούλου 7, τηλ. 2310-599117, 
599122. 

Αθήνα, 4 Απριλίου 2007 
Ο Διευθυντής 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(14) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου, προκη¬ 
ρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια και 
εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού και επέκταση πλη¬ 
ροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης 


πολιτών Δήμου Ιεράπετρας, Υποέργο 3 : Προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία/επέκταση/ 
εκσυγχρονισμό του δικτύου καλωδίωσης για δεδομέ¬ 
να- φωνή-νίάοο του Δήμου Ιεράπτρας, με κριτήριο τη 
συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχε¬ 
ται στο ποσό των 15.480,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. και προέρχεται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 20% 
από Εθνικούς Πόρους. 

Διατιθέμενη πίστωση 2007:15.480,00 ευρώ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 19.4.2007, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 09:30 (λήξη προσφορών) στα γραφεία του Δή¬ 
μου Ιεράπετρας από αρμόδια Επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκοί ανεγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές του δημοπρατούμενου είδους εγγεγραμμένοι 
στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 774,00 
€, με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και θα απευ¬ 
θύνεται προς το Δήμο Ιεράπετρας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη 
του διαγωνισμού από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου 
με απόδειξη καταβολής 5 € στην οικονομική υπηρεσία 
του Δήμου. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Ιεράπετρας. Αρμόδιος υπάλληλος Δραγα- 
σάκης Λευτέρης 2842090045. 

Ιεράπετρα, 10 Απριλίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΜΑΝΩΛΗΣ I. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 4316 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας προκηρύσ¬ 
σει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 
«Κατασκευή Γέφυρας επί της Επαρχιακής οδού Δέλτα 
Κορώπης - Μηλιές Ν. Μαγνησίας», με προϋπολογισμό 
689.075,63 € + ΦΠΑ = 820.000,00 ευρώ. 

1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΔΟ με προϋπολογισμό 632.752,80 € 
(δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας Ανα- 
λήψεως και Ιωλκού Βόλος - τηλ. 24210 75263, μέχρι τις 
17.5.2007. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων, ενδεικτικό υπόδειγμα περίληψης 
διακηρύξεων για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας 
έργων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24210 75 261, αρμόδιος 
υπάλληλος Σαρρής. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22.5.2007, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 και το σύστημα υποβολής προ- 
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σφορών είναι επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά το 
άρθρο 4, παρ. β του ν. 1418/1984 και το άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι: 

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 1η ή 2η ή και 3η τάξη για έργα οδοποιίας. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 12.655,00 € και ισχύ 
τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν 
ογδόντα (180) ημερών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Γ' ΠΕΠ Θεσσαλίας 
(κατά 20% από Εθνικούς πόρους και κατά 80% από το 
Ε.Τ.Π.Α), η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων θα γίνει από ενάριθμο της (ΣΑΝΑ 034/3). 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή και το Διευθυντή Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας. 

Βόλος, 2 Απριλίου 2007 
Ο Πρόεδρος 
ΗΛΙΑΣ ΞΗΡΑΚΙΑΣ 
-♦- 

(16) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. ΤΥ 3556 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου - Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό σε ανοικτή δημοπρασία για την εκτέλεση 
του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Δικτύου Ν. Ηρακλεί¬ 
ου (Δυτικό Σύμπλεγμα)» με το σύστημα προσφοράς με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 παρ. 4 παρ. α του ν 1418/1984 «Δημόσια 
έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ως και το άρθρο 
6 του π.δ. 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» ως 
ισχύουν μετά το ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179 τ.Α'). 

Η προϋπολογισμένη δαπάνη του έργου είναι 252.100,84 
ευρώ, χωρίς τη δαπάνη του Φ.Π.Α. 

Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 8.5.2007, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) 
στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. 
Ηρακλείου, οδός Μάρκου Μουσούρου 15 (πρώην Απολ¬ 
λώνιο). 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί 
η δημοπρασία την 8.5.2007, τότε θα διενεργηθεί την 
15.5.2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην Α2 τάξη και άνω 
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή προερχόμενες από κράτη - μέλη 
της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. 


Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Νομαρχιακή Αυ¬ 
τοδιοίκηση Ηρακλείου - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
προς την οποία θα απευθύνεται η εγγύηση συμμετοχής 
που ορίζεται σε 5.042 ευρώ δηλαδή 2% της δαπάνης που 
προϋπολογίσθηκε κατά τη μελέτη του έργου. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη Διεύ¬ 
θυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ηρακλείου κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ηράκλειο, 5 Απριλίου 2007 

Ο Αντινομάρχης 
Γ. ΣΤΑΟΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 

Αριθμ. 1543 

1. Ο Δήμαρχος Βιάννου Νομού Ηρακλείου, προκηρύσσει 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑ¬ 
ΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΑΡΟΥ», με 
προϋπολογισμό 27.000,00 ευρώ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικών με προϋπολογισμό 
27.000,00 € και δημοπρατούμενο ποσό 22.442,74 €. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηρακλείου, οδός 
Αλμυρού 14 - 701 00 Ηράκλειο, ή από την έδρα του Δή¬ 
μου Βιάννου, μέχρι τις 3.5.2007. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημοσίωνΈργων, υπό¬ 
δειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-2784, ίαχ επικοινω¬ 
νίας 2810-278455, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
2810-278455 Ακριβοπούλου Μαίρη. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8.5.2007, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι επι μέρους ποσοστών έκπτωσης σε 
ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) κατά κατηγορία 
εργασιών (περίπτ. Άρθρου 7 του π.δ. 609/1985). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Τ.Υ.Δ.Κ. (όΙΙρ;//ΙγόΙ<. 
ννβόΐιορ.ηθΐ) 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 στην 
κατηγορία οικοδομικών. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού¬ 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 450,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Π.Ε.Π. Προκαταβολή 
δε θα χορηγηθεί. 
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7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Βιάννου. 

Ο Δήμαρχος 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΛΑΔΑΚΗΣ 

-♦- 

(18) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

Αριθμ. 3657 

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου, διακηρύττει ότι προκηρύσσεται 
ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με 
συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση για την προμήθεια 
και παράδοση στο Δήμο Τυρνάβου, μέσα στα συμφωνηθέ- 
ντα (σύμφωνα με τη διακήρυξη) χρόνο παράδοσης, ενός 
(1) καινούργιου μικρού φορτηγού αυτοκίνητου, με κριτήριο 
την συμφερότερη προσφορά, για την κάλυψη αναγκών της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τυρνάβου και συγκεκριμένα 
για την αποκομιδή απορριμμάτων από το νέο σύστημα 
ημιβυθιζόμενων κάδων που θα εγκατασταθεί στο Δήμο. 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από το 
Γ’ΚΠΣ -ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Μέτρου 3.5. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προ¬ 
μήθειας είναι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (19%). 

Προθεσμία παραλαβής - προκήρυξη - υποβολής προ¬ 
σφορών. 

Όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το διαγωνισμό μπο¬ 
ρούν να παραληφθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου μέχρι τις 3.5.2007. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Αρμόδιας 
Επιτροπής Διενέργειας του στα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Τυρνάβου στην οδό Στ. Καράσσου 
3 στον Τύρναβο την 9 Μάίου 2007, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 9.30 π.μ. (έναρξη) μέχρι 10.00 μ. μ. (λήξη παράδοσης 
προσφορών). 

Οι προσφορές θα υποβληθούν, στην αρμόδια για την 
διενέργεια του διαγωνισμού επιτροπή, κατόπιν επιτόπι¬ 
ου επίσκεψης στον παραπάνω τόπο και χρόνο. 

Οι προσφορές θα είναι απαραίτητα συνταγμένες στην 
ελληνική γλώσσα. 

Στις προσφορές θα αναφέρεται η τιμή του προσφερό- 
μενου μηχανήματος σε ευρώ, με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α. 

Επίσης θα αναφέρεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί. τοις % 
στο οποίο υπάγεται το προσφερόμενο είδος. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό 5% του προϋπολογισμού της μελέτης συμπερι¬ 
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι χίλια διακόσια πενήντα 
(1.250,00) ευρώ, για κάθε διαγωνιζόμενο. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
α) Ολα τα φυσικά πρόσωπα, 
β) Όλα τα νομικά πρόσωπα 
γ) Συνεταιρισμοί 
δ) Ενώσεις προμηθευτών 
ε) Κοινοπραξίες προμηθευτών 
υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό η βιομηχα¬ 
νικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο 
του διαγωνισμού. 


Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα 
των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης 
παρέχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, με την καταβολή 10,00 €, στα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας, στην οδό Στ. Καράσσου 3 στον Τύρναβο, στο 
τηλέφωνο 24920-29179, αρμόδια Πατσιατζή Ελένη. 

Τύρναβος, 4 Απριλίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΚΙΤΣΙΔΗΣ 

-♦- 

(19) 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Αριθμ. ΤΥ755 

Ο Αντιδήμαρχος της Υπηρεσίας Καθαριότητας και του 
Πρασίνου του Δήμου Κερκυραίων διακηρύσσει ότι εκτίθε¬ 
ται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση 
της περισυλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων και 
όλων των ειδών στερεών αντικειμένων από το Δ.Δ. των 
Καναλιών του Δήμου Κερκυραίων για χρονικό διάστημα 
ενός (1) έους. Η δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα 
προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις %. 

Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η ανάθεση των 
εργασιών περισυλλογής και μεταφοράς των απορριμμά¬ 
των και όλων των ειδών στερεών αντικειμένων μέχρι το 
χώρο διάθεσης ΧΥΤΑ τον ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΘΑ¬ 
ΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ στη θέση Ακροκέφαλος 
- Τεμπλονίου του Δήμου Κερκυραίων. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τις προαναφερόμενες 
εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 130.000 € (εκατό τριάντα 
χιλιάδες €), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (9%) που 
αναλογεί και ο οποίος βαρύνει το Δήμο Κερκυραίων. 

Η δαπάνη που προαναφέρεται βαρύνει το δημοτικό 
προϋπολογισμό του Δήμου. Η Δημοπρασία θα διενερ- 
γηθεί την 27.4.2007, ημέρα Παρασκευή με ώρα λήξης 
κατάθεση προσφορών 10.00 έως 11.00 π.μ. ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί επιχειρηματίες που 
έχουν ειδικότητα στην αποκομιδή και μεταφορά των 
απορριμμάτων διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και 
τον κατάλληλο ιδιόκτητο εξοπλισμό, όπως αναλυτικά 
αναγράφεται στην διακήρυξη, επί ποινή αποκλεισμού. Οι 
διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική 
επιστολή τραπέζης ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα¬ 
νείων ίση προς 2% τον προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α., 
δηλαδή 130.000. € χ 2% - 2,600 €, που θα απευθύνεται προς 
το Δήμο Κερκυραίων, από την τελευταία δημοσίευση της 
περίληψης της Διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε ειδικό έντυπο, που 
θα διατίθεται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δή¬ 
μου Κερκυραίων. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΟΤΣΗΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Αριθμ. 3970 

Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τοπικό Υποκα¬ 
τάστημα ΙΚΑ ΕΤΑΜ Καλαμαριάς, προκηρύσσει δημό¬ 
σιο ανοικτό διαγωνισμό ελεύθερα πιθανής δαπάνης 
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63.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την 
ανάδειξη συνεργείου καθαρισμού του ΙΚΑ - ΕΤΜ Κα¬ 
λαμαριάς και των συστεγασμένων Μονάδων Υγείας με 
κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για χρονικό 
διάστημα (1) ενός έτους κοινοποίηση της κατακυρωτικής 
απόφασης στο μειοδότη. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 3.5.2007 ημέρα Πέμπτη 
και 09.00 π.μ. στο γραφείο της Προϊσταμένης Διεύθυν¬ 
σης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Καλαμαριάς, Εθνικής Αντίστασης 
62, ισόγειο. 

Σχετική Προκήρυξη και πληροφορίες θα δίδονται από 
το Τμήμα Διοικητικού τηλ. (2310 807108-110, 450724). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει με έγγραφες σφραγισμένες 
προσφορές. 

Θεσσαλονίκη, 11 Απριλίου 2007 

(Από το Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) 

-♦- 

( 21 ) 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 
Αριθμ. 2038 

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου, προκη¬ 
ρύσσει ενιαίο ανοικτό των Νοσοκομείων (Γ.Ν.Ο. Ο ΑΓ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΙ Ψ.Ν.Π.Ο.,) για την προμήθεια «Είδη κα¬ 
θαριότητας και ευπρεπισμού εκ πλαστικής ύλης», για 
ένα έτος, προϋπολογισμού 115.000,00 € συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του ΦΠΑ. 

Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 18η Μα'ΐου 2007, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του 
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου, 25ης Μαρ¬ 
τίου 102,1ος όροφος στην Κατερίνη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών ορί¬ 
ζεται η 17η Μαίου 2007, ήμερα Πέμπτη και ώρα 13.00 
μ.μ. με οποιοδήποτε τρόπο και αν αυτές κατατίθενται 
ή αποστέλλονται. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον ελλη¬ 
νικό τύπο: 19.4.2007. 

Όροι διακήρυξης θα διατίθενται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου μας 
με την καταβολή 10,00 €, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες (τηλ. 2351046239). 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν το 
Νοσοκομείο. 


Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από τον ανά¬ 
λογο Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού του αντίστοιχου Νο¬ 
σοκομείου. 

Κατερίνη, 10 Απριλίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

Αριθμ. Κ11/07 

Ανακοινώνουμε ότι το ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ διενεργεί 
ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια Υλικών Συντήρη¬ 
σης Αναπνευστικών Συσκευών τ. ΑΟΑ. Ο προϋπολογι¬ 
σμός της Προμήθειας ανέρχεται στο ποσά των ενενή¬ 
ντα μία χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ και ογδόντα 
λεπτών (91.280,80 €). 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών Ελληνική. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 5 Ιουνίου 2007, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, με προθεσμία κατάθεσης 
των προσφορών μέχρι την 4η Ιουνίου 2007, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 12.00, στα Γραφεία της Ανωτάτης 
Επιτροπής Προμηθειών (ΑΕΠ), Παπαρηγοπούλου 2, Πλα¬ 
τεία Κλαυθμώνος. 

Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
δεν απαιτείται. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο στις 12 Απριλίου 2007. 

Περισσότερες πληροφορίες και τεύχος διακήρυξης 
θα παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από τα 
γραφεία της ΑΕΠ τηλ. 210-3368630. 

Το τεύχος της Διακήρυξης χορηγείται έναντι 15 €. 

Ο Διοικητής και κατ’ εντολή 
Ο Διευθυντής Προμηθειών 

X. ΕΛΕΥΟΕΡΙΑΔΗΣ 
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